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: ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 


ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಎಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾ 
ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕ್ರ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಸಂ. 

ಅ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ | ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 
ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ 
(ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಜಿಲ್ಲಾವರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಹಾಗೂ 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದ ನದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಗ ಮೂಲಕ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ೦ಐಡಿ 7 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 
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(ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 


ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 


ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರೀ ಎಸ್‌.ವ್ಹಿ. ಸಂಕನೂರ'ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಷತ್ತನಸದಸ್ಯರಾಮಂಡಸರಾವ ಚಾಕ್‌ಗಾರಾತಪ್ಪದ ಪ್ರಸರಣ ಅನಾಬಂಧ್‌ 


ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗಳಿ್ಲಿ) 


ETT] ಷಾ 
ನ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವ 
| ನೀರಾದರಿ ಕೆರೆಗಳು ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ನತ ಸಾಲ ಪು ici ಬಂದಾರ/ ಬ್ಯಾರೇಜು/ಬಿಸಿಬಿ i Lidge ಒಟ್ಟು ಸ ಬಟ್ಟು 
| ಕ ಇತರೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಚ್ಯೆ | ಅಚ್ಬುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ (345) | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (4-6)] ಸಂಚ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಜ್ಞಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಟ್ಬುಟ್ಟು le Me ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು A RE 
ಇ ವಹಾರ 
46 4530 1 40 47 4570 5 563 4 830 0 0 0 4 830 0 0 56 5963 
98 9681 0 0 98 9681 2 186 8 230 0 0 8 230 0 0 108 10097 
102 15092 0 0 102 TT 15092 5 914 28 1008 0 0 0 028 1008 1 1619 136 18634 
133 17472 19 896 152 18368 6 276 63 |3704 7 405 1 1225 81 5334 1 1625 240 25603 
92 11325 12 545 104 11870 15 3650 59 2686 7 530 [ 0 66 3216 0 4 0 185 18736 
138 12147 5 50 143 12197 0 0 568 [4135 0 0 0 [ 568 4135 0 71 16331 
201 27107 2 84 203 27191 0 0 732 | 8614 0 1 175 733 8789 0 936 35981 
306 22981 0 0 306 22981 32 3192 106 |4614| 75 5284 0 0 182 10300 0 519 36473 
371 36929 50 | 1508 421 38437 6 447 239 | 9134 0 0 - 0 239 9134 0 666 48018 
50 6781 0 0 50 6781 19 4603 15 2143 0 0 0 15 2143 0 84 13526 
64 13088 1 5] 65 13139 4 475 13 1690 0 0 0 13 1690 0 82 15303 
48 4447 0 0 48 4447 30 6093 TZ 317 0 1 0 8 317 0 86 10857 
170 12502 0 0 170 12502 19 1468 137 |5926 2 62 0 0 139 5988 0 328 19958 
124 16846 3 160 127 17006 6 376 274 |15032 3 143 0 0 277 15175 0 410 32556 
PN EE p FESS SSE ET 7 3 T73 
Fl 283 0 0 4 283 4 427 2 [TN 0 391 15684 
29 1948 0 0 29 1948 6 411 27 3105 0 0 65 5679 
1978 | 213202 | 93 | 3334 2071 216535 | 169 |23713 | 2284 63746 95 2: 5329 342133 
69 12889 20 821 89 13710 55 113593 237 19997 0 0 0 0 231 999] 0 0 375 37294 
90 19370 35 1838 125 21208 12; 3551 4 0 158 | 13184 0 0 | 162 13184 0 0 299 37943 
115 26409 51 2032 166 2844] 6 1890 83 4612 | 135 | 25904 0 0 218 30516 0 0 390 60847 
71 6559 1 42 72 6601 18 5027 38 2633 | 55 6888 1 375 94 9896 0 0 1834 21524 
5s 7775 18 1004 73 8779 bY) 5135 46 2170 2 268 0 0 48 2438 0 0 133 16352 
51 12399 71 | 3445 122 15844 13 | 4539 61 2884 3 150 0 0 64 3034 0 0 199 23417 
182 23440 96 | 6993 278 30433 50 110529 3 87 336 | 34767 0 0 339 734854 0 0 667 75815 
83 17669 71 4613 154 22282 1 1983 13 573 | 225 122213 0 0 1 238 | 22785 2 1120 395 48170 
38 8670 25 1428 63 10098 19 7502 5 110 174 | 15959 0 0 179 16069 2 2034 263 35703 
111 14017 1 50 112 14067 2 364 25 865 | 153 | 9097 0 0 178 9962 0 0 292 24393 
23 7308 7 288 30 7597 2 1084 13 498 167 7672 0 0 180 8170 0 0 212 16851 
263 23240 1 80 264 23320 16 8048 44 1165 | 120 9552 6 1049 170 11766 0 0 450 43134 
90 11821 0 0 90 11821 31 2940 0 0 302 | 13178 | 184 173338 486 26516 1 1944 608 43222 
1241 | 191566 | 397 122634 1638 214200 | 237 | 66185 | 366 [25588] 1830 [1358837 TY TATE 2387 199181 5 5098 4467 484664 
3219 [404768 £ EE ETSY 7 $ 737 
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ತಾಲ್ಲೂಪವಾರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರ್‌ ಬೋಜನ್‌ಗಳ ವಷರ 


ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು 7ಪೆಕ್ಸ್‌ರುಗಳ್ಲ) 


- ಹೆ ನ್‌ 
ಕೆರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ) ಏತ ನಕಾರ Kd ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಸ 
ನೀರಾವನಿ ಕಿಡೆಗಳು ಆನ ey ಯೋಜನೆ ಕಷ್‌] ಬಂದಾರ/ G ಟು ಯೋಜನೆ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಟ್ಟ್ಯೂ ಒಟ್ಟು 
TERT | 
ಜಿಲ್ಲೆ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಭನ (ಹೋಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು y 
ಸಂಚ್ಛೆ |ಅಜ್ಜಕಟ್ಟು | ಅಂಗಳದ | ಕೇಖಿರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ | ಈ ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಕ (446) ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ a4 ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 |(8+10+18 
ಈ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) 15) +19) +20) 
(ಹ ಟಿ) ಟಿ) 
2 3 4 5 6 |7 $ 9 w Ju] |3|] 1 1s |i |7| is |1| 21 22 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ(ದಕ್ಷಿಣ), ಬೆಂಗಳೂರು 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಆನೇಕಲ್‌ 26 | 2382 1 40| 27] 2422 | 1212 796 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ | 9 624 9] 624 537 207 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 5 990 5| 990 134 233 
J 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ] 6 534 6] 534 306 166 
ಒಟ್ಟು 46 4530 1 40 47 4570 2189 1402 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ 14 1870 14| 1870 1125 800 800 - - 14 1870 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 39 3559 39| 3559 1764 816 816 6 89 6 89 45 3648 
3 ಹೊಸಕೋಟೆ 24 | 2482 24] 2482 | 2548 1253 511 2 186 - - 26 2668 
ನ್ಗ 21 1770 21 1770 636 239 239 2 142 2 142 23 1912 
ಒಟ್ಟು 98 | 9681 0 0 | 98| 9681 | 6073 | 3107 2365 | 2 186 8 |20| 06| 90 0 0 8 230 0 | 108 | 10098 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ 
29 3193 29| 3193 2030 1386 657 1 300| 3 180 3 180 33 3673 
29 2480 29| 2480 1105 779 779 1 49 19 83 | 19 83 49 2612 
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ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸನ್ನ ನೀರಾವರ ಹಾಷನೆಗಳ ವಷರ 


ಕೆರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ) ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ನಾ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಫಕ್‌? ಬಲವಾತ್‌ ಕಡಿ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಬ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಿಸಿಬಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ ಈ: 
— 
ಕಮ ರಿನ | ಯೊ 
ಜಿಲ್ಲೆ /ಈಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರೆ ನೀ ಜಿತ , [ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು & 
ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಛಕಟ್ಟು | ಅಂಗಳಡ | ನೇಖಿರಣಾ | ನೀರಿನ ತಂಭ್ಯ | ಸಂಖ್ಯೆ ಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (345) (446) ಸಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ (24144 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 (8410418 
ಪು (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) it +19) +20) 
ಸ ಟಿ) ಟು) ) 
T- ify 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
— —- 
ಕನಕಮರ 29 7625 29| 7625 773 1580 1570 2 505 2 568 2 568 33 8698 
1 
ರಾಮನಗರ 15 1795 15| 1795 344 472 370 1 61 4 177 | 4 177 1 1619 21 3652 
ಒಟ್ಟು 102 | 15092 | 0 0 102 | 15092 | 4252 4216 3376 5 914 28 | 1008 0 0 0 0 28 1008 1 1619 136 18634 
dl 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಚಳ್ಳಕೆರೆ 37 3868 -— — 37] 3868 3964 2131 796 — -— 9 1101 1 75 [ 993 13] 2.169 1 1625 56 662 
ಮ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 22 1811 5 275 27| 2086 1507 867 430 — -— 7 390 7 390 34 2476 
3 ಹಿರಿಯೂರು 23 2370 3 133 26 | 2503 2303 778 545 -— — 8 282 1 60 9 342 35 2845 
ಹೊಳಲ್ಲೆರೆ 23 2704 6 328 29 | 3032 1878 958 624 -— — 16 621 16 621 45 3653 
1 
ಹೊಸದುರ್ಗ 13 1281 3 100 16] 1381 1964 688 284 -— — 10 303 5 270 15 573 31 1954 
ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು 15 5438 2 60 17 5498 1925 1275 1132 1 6 276 13 1007 3 232 16 1.239 39 7013 
ಒಟ್ಟು 133 | 17472 19 | 896 | 152 | 18368 | 13543 6697 3812 6 276 63 | 3704 7 405 11 1225 81 5334 1 1625 240 25603 
: EE : 
ದಾವಣಗೆರೆ 
ಚನ್ನಗಿರಿ 30 2748 1 48 31| 2796 1039 362 576 4 402 p; 402 38 3192 
— 
dl 
ದಾವಣಗೆರೆ 12 1529 4 178 16] 1707 1013 899 315 6 98 1 60 7 158 23 1865 
KS 
3 ಹರಿಹರ - 0 0 0 0 6 1299 4 128 4 128 10 1427 
R | | 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ 20 2511 1 56 21] 2567 262 577 529 4 1846 12 232 3 335 15 567 40 4980 
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ಕ್‌ ್‌ಪ್ಯಸಾನಾರ ಹಾಸ್ಯ ಪಧಾನ ಪರಷತ್ತನ ಸವಸ್ಕರ ಮಾಡಸರವ್‌ದಕ್ಕಗಹತ್ನಾದ ಪ್ರಸಾತ್‌ ನನವ 


ತಾಲ್ಲಾಪವಾರುಸ್ಗ ನರಾವಕ ಯೋಜನಗಳ ವವರ 


ಇಷ್ಟಾ [ಪರಸಿ] 
ಕೆರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ) ಫಿ ನವರ |_| ಇತರೆ ರ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಹನ್‌ ad 3ರ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ K- 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ '!ಬಿಸಿಬಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಲೂ yy 
ನ್‌ 
ಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ 
ಜಿಲ್ಲೆ /ಈಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಂಚ್ಛ | CN ಟಿ ಶೇಖರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಖೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ ಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖೆ | ಅಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚುಕಟ್ಟು| ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 |(8+10+18 
p] ಜ್‌ p ಇ] (345) (4+6) | ವಿಸೀರ್ಣ [) ಜ್‌ J ಜ್‌ ) ಟ್‌ [J ಷ್‌ (12+14+ ) ಟ್‌ 
3 (ಎಂ.ಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
(ಹೆ) 16) 
ಟಿ) ಟಿ) 
| 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18; 16 17 18 19 20 21 22 
5 ಹೊನ್ನಾಳಿ 12 1912 5 223 17] 2135 261 16 394 5 506 18 1388 3 135 21| 1,523 43 4163 
6 18 2626 1 40 19] 2666 1939 3294 549 - - 12 438 12 438 31 3104 
ಜನ್ರು 92 | 11325 | 12 | 545 | 104 | 11870 | 4514 | 5149 32 |15|36s|s ನ್‌ 1 |0| 0 66 |326| 0 0 185 | 18736 
VI ಕೋಲಾರ 
1 44 4096 1 10 45| 4106 3752 1968 845 107 853 107 853 152 4959 
(Sc 
2 11 716 4 40 15 756 740 531 156 54 440 54 440 69 1196 
3 ಮುಳಬಾಗಿಲು 35 2506 35| 2506 1850 1046 516 75 554 75 554 110 3059 
4 ಬಂಗಾರಪೇಟಿ 13 1994 13| 1994 1562 1114 411 177 1556 177| 1,556 190 3550 
ನ ಕೀನಿವಾಸವ: ಇವ 3 3 s 
5 ಫೌನವಾಸಮರ 35 2835 35| 2835 4088 524 584 105 631 105 631 140 3466 
6 ಕೆಜಿ.ಎಪ್‌, 50 101 50 101 50 101 
ಒಟ್ಟು 138 | 12147 5 50 143 | 12197 | 11993 5182 2511 0 0 568 | 4135 0 0 0 0 568 4135 0 2 | 16331 
Vil ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
1 31 7789 1 42 32| 7831 1302 831 2288 231 930 231 930 263 8761 
2 ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ 29 5580 29| 5580 2182 1486 1030 178 | 2120 178] 2,120 207 7700 
3 14 1536 14] 1536 628 493 1069 42 590 2] 590 56 2126 
» 21 2434 21| 2434 1275 997 2986 17 245 17 245 38 2680 
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ಶ್ರೀಎಸ್‌ಪ್ವಸಂಕನಾರ ಮಾನ್ಯ 'ವಧಾನ'ಪರಷತ್ತನ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಡಸರುವಡಕ್ಕ್‌ ಗುರುತಲ್ಲದ್‌ಪ್ರಸಂಸ8್ಗ್‌ ಅನುಬಂಧ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರ್‌ ಯೋಜನಗಳ ವಷರ 
| ಕೆರೆಗಳ (40 - 2000 ಈ ತೋದನೆಗಳೆ 
¢ ಈ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಇತರೆ' ಯೋಜನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ನರ್‌ ಪರದಾರ] ಕಥ ವಟ ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಲೂ 5 
el J [) ನಿ 
ಕ್ರಮ 
3 | ಜಟ್ಟಿ /ತಾಬ್ಬತು ಕ ನೀರಿನ | ಯೋಜಿತ SEW 
% xe. Jets [Gene ಶೇಖರಣಾ ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಚ ು 
ಸಹ್ಯ 4 y 3 2. [reese [07490417 Is 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 415) (446) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ 424144 ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 | (8410418 
@ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) ih +19) +20) 
ಸ ಟು) ಟಿ) 
TH | ——— 
il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
| | 
5 ಚಿಂತಾಮಣಿ 19 | 1524 1 42) 20] 1566 | 1154 838 27 119 | 3526 119] 3,526 139 5092 
i | ] 
6 ಗೌರಿಬಿದನೂರು 87 8244 87| 8244 3778 3309 5968 145 | 1204 1 175 146 ,379 233 9623 
5 ಫ ರಾ ST: 
ಒಟ್ಟು 201 | 27107 2 ಕ 203 | 27191 | 10320 7955 13368 0 0 732 | 8615 0 0 1 175 733 8790 0 0 936 35982 
2 | 
VII ಶಿವಮೊಗ್ಗ 
1 ಭದ್ರಾವತಿ 4 650 4| 650 53 78 2 2 213 3 154 2 60 5 214 i 1077 
Tr | 
2 ಹೊಸನಗರ 9 534 9| 534 91 261 7 1 16 19 485 10 605 29| 1090 39 1640 
| 1 
3 ಸಾಗರ 28 1744 28| 1744 583 336 20 6 287 24 717 16 565 40| 1.282 74 3313 
— 1—— — + 
4 ಶಿಕಾರಿಪುರ 80 5842 80 | 5842 4180 579 66 15 817 13 614 28 1.431 108 7273 
s ಶಿವಮೊಗ್ಗ 54 4531 54| 4531 578 1598 43 4 601 10 517 4 247 14 764 | 2 5896 
| 
6 ಸೊರಬ 122 | 9227 122| 9227 1269 552 10 4 593 22 1570 | 30 3193 52| 4,763 78 14582 
— 
7 9| 453 10 189 5 15 1482 13 354 13 354 37 2289 
0 0 306 | 22981 6763 3594 254 32 3192 106 | 4614 75 5284 0 0 181 9898 0 0 519 36071 
IX ತುಮಕೂರು | 
1 | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | 38 4916 6 160 44 | 5076 3478 3769 644 20 679 20 679 64 $755 
—— 1 
2 ಗುಬ್ಬಿ 31 3171 4 96 35 326 | 1773 1178 997 58 1968 58| 1968 93 5235 
LSS | es | 
3 ಕೊರಟಗೆರೆ 45 4282 2 77 47| 4359 1709 1836 1380 20 659 20 659 67 5018 
ml L- 
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ಸ್ರಾವಸ್‌ಪುಸನಾರ ಮಾನ್ಯ ಪಧಾನ ರಷತ್ತನ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಡಸಹವ ಹ್‌ ಗಾರುತ್ನ್‌ರ ಪ್ರಸಾಸ ಕ್ಮ ತನವಾರ 


ತಾಲ್ಲೂಪವಾರ್‌ಸಣ್ಣನರಾವಕ ಯೋಜನಗಳ ವವರ 


ರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ) 


ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು 


ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಓಟ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಸರ್‌ ಫಾವಾಸ ನ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ 4 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಿಸಿಬಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ W 
ಕ್ರಮ ಜಲ್ಲೆ ಫು 4 ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ Gi 
ಸಂಖ್ಯೆ ' ois, Jess |2| ಕೇಖಿರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ |" * ಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನ (446) ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ (2414+ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749+17 (8+10+18 
ಭಿ ) 3 (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
(ಹೆ) a 16) 
) ಟಿ) 
1 2 3 4 § 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ 20 21 22 
4 26 2604 2 210 28| 2814 999 1002 938 5 298 s 298 33 3112 
| | 
5 ಮಧುಗಿರಿ 56 5642 56 | 5642 3293 190 2478 27 1778 27] 177 83 7420 
— iE 
ಪಾವಗಡ 38 3232 26 574 64 | 3806 3349 1920 1370 25 260 25 260 $9 4066 
6 
7 ಶಿರಾ 62 6517 4 110 66 | 6627 4750 3255 3501 3 252 39 1805 39| 1805 108 8684 
[8 J ll - 
KY 24 1691 2 100 26| 1791 1128 602 472 31 952 31 952 57 2743 
9 ತುಮಕೂರು 48 4685 3 141 51 63 5158 
10 3 188 1 40 4 9 826 
ಒಟ್ಟು 371 | 36929 | 50 | 1508 | 421 666 | 48018 
X 
1 ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ 15 2463 15 23 3944 
2 7 | 740 7 7 | 2218 
3 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ( 1 124 
- 
44 { 580 7 13 1919 
1 
5 ಸಂಜನಗೂಡ. 7 1625 7 7 1625 
6 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 12 1283 12| 1283 256 327 396 2 82 3 136 3 136 17 1501 
— 
7 k 2 90 2 90 9; 13 28 4 2106 - ಬಿ 6 2196 
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ಶ್ರೀವಸ್‌ಪ್ರಸಕನಾರ`ಪಾನ್ಯ ನಧನ ನರಪತ್ತನ ಸವಸ್ಕರಮಾಡಸರವ ಮಗರತ ದ ಪ್ರಸ್‌ ನವನ 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರ್‌ ಹಾಷನಗಳ ವಷರ 


0 — 2000 ವಾ 
ಕೆರೆಗಳು (40 2000 ಹೆ re ಅತಃ ಯೋಜನ. 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಫನ್‌? ಜಾ ಕರರ ಒಟ್ಟು 
| ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ | ಬ್ಯಾರೇಜ /ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಲೂ, 5 Il 
ಕಮ 
ನ ಜಿಲ್ಲೆ / pe ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
್ಯ 02, [ews [sored ಶೇಖರಣಾ ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 64) (416) ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11413+ (2414+ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 |(8410+18 
ಮ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
(ಹೆ) 16) 
ಟಿ) ಟಿ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 7] 1” | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
Te ಸ 7] lr 
ಒಟ್ಟು 50 6781 0 0 50 6781 1107 1116 2094 19 4603 15 2143 0 0 0 0 15 2143 0 0 84 13527 
2 ಪ st Je 
XI ಚಾಮರಾಜನಗ: 
J 
1 ಚಾಮರಾಜನಗರ | 20 4413 1 51 21] 4464 1113 842 1414 1 132 1 132 22 4596 
(8 
2 ಗುಂಡ್ಸುಪೇಟೆ 24 | 4025 24| 4025 975 762 1243 1 152 1 152 25 4177 
— T= 
3 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 14 3317 14| 3317 372 705 1025 4 475 11 1406 11] 1,406 | 29 5198 
4 ಯಳಂದೂರು 6 1333 6] 1333 270 248 412 - - 6 1333 
ಒಟ್ಟು 64 | 13088 | 1 51 65 | 13139 | 2730 2557 4093 4 475 ರ 1690 | 0 0 0 0 13 1690 0 0 82 15304 
XII ಮಂಡ್ಯ 
1 ಕೆ.ಆರ್‌. ಹೇಟಿ [) 1240 8] 1240 227 243 383 8 1276 - - 16 2517 
i a, lk — 
2 ಮದ್ದೂರು 10 679 10] 679 274 164 210 7 1079 2 110 1 - 3 110 20 1868 
ಮ್‌ 
3 ಮಳವಳ್ಳಿ 7 916 7| 916 468 276 283 10 2279 - - 17 3195 
4 ಮಂಡ್ಯ - 0 0 0 0 3 319 ಎ - 3 319 
| a 
5 ನಾಗಮಂಗಲ 20 1400 20] 1400 511 442 432 3 141 3 141 23 154], 
+ — — 
6 ಪಾಂಡವಪುರ 3 213 3| 213 38 45 66 1 152 2 66 2 66 6 431 
7 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ -) © 0 0 0 1 987 ಎ $ 1 987 
ವಾ J Ter rs rT - 
ಒಟ್ಟು 48 4447 0 0 48 4447 1518 1170 1374 30 6093 7 317 0 0 1 0 8 317 0 0 86 10858 
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ಶ್ರಾವಸ್‌ಪ್ರಸಾನನಾರ ಮಾನ್ಯ ನಧಾನ ಪರಷತ್ತನ ಸದಸ್ಯರ ಮಂಡಸಹವ ಹ್ಕ್‌ಗರುತ್ನರ ಪ್ರಸಾ್‌ಸನ್ಮ ನನವ 


ತಾಪ್ಲೂಪವಾರುಸನ್ನನರಾವರ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ ರವರ 


ಅಚ್ಟಾಕಟ್ಟಾ ಹ್ಸ್‌ರುಗಳ್ಲ] 
ಕೆರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ) ಇತ ನೀರಾವಿ _ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ WS 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಅ ಬಾಕ ಸ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ ಬ 
ಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ 
ಜಿಲ್ಲೆ /ಹಾಲ್ಲೂಕು 
ಸಂಚ್ಯ | "ಳೆ [uss ಮ ಶೇಖರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಳ್‌ Kl ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಠಂ ಸಾಮರ್ಥ ಬಳಕೆ ಸಂಖೆ, | ಅಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು| ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 | (8410418 
§ ಚ _ 3 "| (345) | (4+6) | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ k s 4 ೪ 4 & ಚ ¢ ಟಿ (12+14+ u 
ವೌ, (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
(ಹೆ) 16) 
ಟಿ) ಟು) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | 18 19 20 21 22 
XII 
I ಆಲೂರು 4 179 4 1762 
2 | ಅರಕಲಗೂಡು 7 427 ್ಸಿ 717 
3 ಅರಹಿಣಿರೆ 35 | 2579 35 4770 
4 38 | 2714 38 3006 
5 |ಚ 24 | 1889 24 2022 
6 ಹಾಸನ 35 | 2883 35 3915 
7 ಹೊಳೆನರಸೀಮರ 2 109 2 1533 
8 25 1723 25 2233 
ಒಟ್ಟು 170 | 12502 0 0 170 19958 
XIV 
1 33 3628 33 7516 
2] ಕಡೂರ 31 | 8651 1 55 32| 8706 | 2382 2761 1614 1 42 96 | 5489 96| 5,489 129 | 14237 
ll 
3 ಕೊಪ್ಪ 6 374 6] 374 5 7 0 2 111 25 908 25 908 33 1393 
ನಾ ——— 
4 ಮೂಡಿಗೆರೆ 7 396 7) 396 17 2 163 34 | 1118 34| 1118 41 1514 
5 | ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ | 18 964 18| 964 24 38 1 23 | 1418 23| 1,418 41 2383 
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ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ಪ್ರಸಾಕನಾರ ಮಾನ್ಯ ನಧಾನಷರಷತ್ತನ ಸದಸ್ಯರ" ಮಂಡಸರುವಡದುಕ್ಕ ಗಾಹತ್ಸಾದಪ್ರಸಾಸಸಕ್ಕಆನಾವಾಧ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರ್‌ ಹಾನ್‌ ಪಷರ 
ಕೆರೆಗಳು -2 ವ 
ಖಿ (40 - 2000 ಹೆ) SUES ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಥ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ i 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಪಿಕಪ್‌? ಬಂಜಾರ] ಸಂ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ನ್‌ 
$ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ 
[= a 
ಕ್ರಮ 
ಏಸ ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು ಆ ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ ಪಟಿಕ | 
) ಸಂಖೆ [et [See ಶೇಖರಣಾ ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ” ಸಂಖ್ಯೆ ( 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಲ GE, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು) ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು [(11413+ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 | (8410418 
(345) | (4+6) | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 5 _ ೩” ° ಇವಿ ° ಚಟ ° ೪'s (124144 ° ಆ 
ಇ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) 1) +19) +20) 
ಸ ಟಿ) ಟಿ) 
1 1 al ll 
1 2 3 4 5 6 7 8 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
| | 
6 ಶಂಗೇದಿ - 0 0 0 0 1 4] - 2 1 11 
+ — 
7 ತರೀಕೆರೆ 29 2833 2 105 31] 2938 704 607 16 2 181 36 2212 3 143 39) 2355 72 5474 
7 | Se | ; 
ಒಟ್ಟು 124 | 16846 3 160 | 127 17006 | 3729 3911 3289 6 376 274 |15032| 3 143 0 0 277 | 15175 0 0 410 | 32558 
XV ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
1 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ - 0 0 0 0 1 14 41 1671 41| 1,671 42 1685 
a 
2 'ಭಂಬ್ಬಾಳ 1 42 1) 42 1 1 2 2 257 72 2696 72] 2,696 75 2995 
TT ಕ 1 
3 ಮಂಗಳೂರು 1 1 1 1 3 6 1 2 178 1 440 1 90 107 | 4476 109] 5.006 112 5185 
J 1 18 
4 ಮುತ್ತೂರು - 0 0 0 0 3 141 1 43 54 1770 55| 1,814 58 1955 
} | 1 l= 
5 - 0 0 0 0 2 42 37 872 37 872 39 914 
“143-10 pd 43d ಗ್‌ ತ್ರ 10 | 632 2 483 1 90 311 | 11485 | 314 | 12058 0 [) 326 12733 
XVI ಉಡುಪಿ 
hee: 
1 ಕಾರ್ಕಳ 1 50 1] 50 24 5 3 62 2447 62| 2447 63 2497 
TT 
2 ಕುಂದಾಮರ 1 70 1| 70 12 11 11 2 96 145 5620 147] 5,716 148 5786. 
I | | _ 
3 ಉಡುಪಿ 2 163 2| 163 4 27 34 4 427 174 | 6811 174] 6,811 180 7401 
— [5 — _ 
ಒಟ್ಟು 4 283 0 0 4 283 41 “42 48 4 427 2 96 0 0 381 | 14878 | 383 | 14974 0 0 391 15684 
zl 
XVII ಕೊಡಗು 
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ಸ್ರನಸ್‌ಪೃಸನಾನಾರ ಪಾಸ್ಯರಧಾನಪರಷತ್ತನ ಸದಸ್ಯರ ಮಾಕಸಪವ ಹಕ್ಕ್‌ ಸರತನ್ನರ ಪ್ರಸಾತ್ಯ ನನವ 


ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಣ್ನ ನಸಾರಾವರಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಪವರ 


ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಗಹೆಕ್ಸ್‌ರುಗಳ್ಲ] 


ಫಗ (40 - 2000 ಈ) ಮ ಇತರೆ ರ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ FE 
ಸ್‌ ಫ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ತ ಬಂದಾನ? ಈ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ೫ 
£; ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ ಅ 
1M 1— 2 2 
ಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ 
si ಜಿಲ್ಲೆ / ಕು ಕಃ 
ಸಂಖ್ಯ | "4 ಕ | ತೇಖರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಚ್ಯೆ | ಅಜ್ಜುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಛಕಟ್ಟು| ಸಯ [ನಸು | ಅ ಸಾಮರ್ಥ | ಬಳಕೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 |(8410418 
2 ಫೇ 3°" (3.5) | (446) | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ u “ ಟ್‌ ° ಟಿ [ u (12+14+ 
್‌ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
(ಹೆ) ಸ್ಸ i 16) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mn |12|13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 - 0 0 0 0 7 310 7 310 7 310 
— ನ ಹತ 1 
2 | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 19 | 1341 19| 1341 31 294 276 4 341 11 | 1612 11] 1,612 34 3295 
K 
3 ವಿರಾಜಖೇಟಿ 10 607 10 607 15 215 78 2 70 9 1182 3 215 12| 1,397 24 2074 
ಒಟ್ಟು 29 1948 0 0 29 1948 46 509. 355 6 411 27 | 3105 0 0 | 3 215 30 3320 - 0 0 65 5679 
(ಆ) 
RVI 
| 9 3693) 9 363 24 10 6 10) 2540) 29] 1052 29 | 1052 48) 3955 
» § 1817 8 1817 1035 423 423 1] 4607 35| 1730 3 | 1730 58 8154 
3 10 2067 10 2067 944 570 570 16 4334 1] 573 9 | 57 45| 6974 
A ನ್‌ 
4 6 665 3) no) 9 785 302 395 373 6 167 20) 575 20 575 35 3127 
_ 10M — 
; 27 561 2 87] 29 5698] 233 1474 1415 50| 2181 so | 2181 7] 7879 
6 is] 2659 3 us] 21 46 | 201 6) 4785 
y. ೫ 3 31 23 1356 
ಒಟ್ಟು 69| 12819 1) 685) 86 0 0) 210 ಟಿ 355] 36229 
XIN] 
| 30 8087 4 34) 34 8434 715 1041 1082 2 1213 37 3280 31] 3280 73| 12927 
B 1 | 
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ರ್ತೀಎಸ್‌ಪ್ವಸಾಕನಾರಪಾನ್ಯ ಪಧಾನ ಪರಪತ್ತನ ಸರಸ್ಯರ ಮಂಡಸರಹವ ಹ್‌ ಗರತ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಸ್‌ ನ್ಗ ನನವಾರಾ 


ತಾಪ್ಗಾಪವಾರಸನ್ಗನನಾನರ ದಾನನ ವವಕ 


ಹಗ್‌ 


ಕೆರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ (| ನೆಗಳು 
f y ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕತತ ಹಡನಲ ss ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಯ 
p FT ಒಟ್ಟು 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಪಿನನ್‌ ಬಂದಾರೆ o ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ _ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಿಸಿಬಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ರ್ಯೂ ಈ 
| (7 
ಕ್ರಮ (ರಿನ ತ 
ಸಂಖ, | ಜಳ 1ಪಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರೆ ನೀರಿನ [ಯೋಜ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ನ ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು | ಅಂಗಳದ | ತೇಖಿರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ p 
ಸಃ ಟ ಇಳ ಸಿ ಸಾಮಥ ಅಟ: ೨) ಮು 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 815) (416) ಸಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು| ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11413+ (eas ಸಂಖ್ಯೆ 
ನ (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) 
(ಹೆ) 16) 
ಟಿ) ಟು) 
J pe l sl. 
1 2 3 4 5 6 (] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
- Ll (, 
2 |ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ 14 2635 10| sos) 24 3143 567 467 459 1 52 33 2788 34| 2840 58 5083 
el el | 
3 |ಜಾಲ್ಕಿ 8 1400 9| 360 17 1760 232 242 245 4 911 1 70 25 2572 26| 2642 47 5313 
— ——— 
4 |ಜೀದರ 27 4839 7 288 34 5127 657 792 800 5 1078 27 2344 27] 2344 66 8549 
=! el 
5 [ಹುಮನಾಬಾದ 1 2409 4 270 15 2679 333 378 385 1 52 25 1841 26 1893 4 1572 
el Ry be el |. 18 
ಒಟ್ಟು 90]. 19370 34) 1773| 124) 21143 2504 2920 2970 1 3202| 3) 174) 147 12825 [) 0 150] 12999 0 0 285] 37344 
| 2] fe 
ಕಲಬುರಗಿ 
XX 
SR 
1 |ಅಫಜಲಪೂರ 5 2176 7 279 12 2455 374 281 270 s]| 604 12 2627 1) 32% 29 5686 
| ಹ 
— - 
2 |ಅಳಂದ 18 3280 Fe 622 35 3902 410 519 498 H 14] 650 25 3099 39] 3749 74 7651 
— —+- | . 
3 ಚಿಂಚೋಳಿ 19 7100 1 43] 20 7148 591 1046 1046 1 150 6| 293 9 902 15 1195 36 
1— 1 | ( el — 
4 ಚಿತ್ತಾಪೂರ 12 3097 4 180 16 3277 303 414 436 1 142 17 1016 30 7765 47 8781 64| 12200 
(a — ol 
5 [ಕಲಬುರಗಿ 22 5741 15 633 37 6374 431 358 408 1 222 10 717 19 2734 29) 3451 67] 10047 
il ಈ 
6 [ಜೇವರ್ಗಿ 3 890 4 168 7 1058 105 42 142 3 1376 4 28 15 1567 19 1785 29 219 
| ls _ J te) [ 
7 [ಸೇಡಂ 35 3951 35 3951 333 558 498 15] 824 20 6628 35] 7452 70 11493 
ವ [ ಘಾ] gl [rr - T 
ಒಟ್ಟು | 114 26235) 48) 1930) 162) 28165 2547). 3819) 3299 6 1890 71} 4322) 130) 25322 0 o| 201| 29644 0 0 369| 59699 
ಯಾದಗಿರಿ - 
XXl 
1 [ಯಾದಗಿರಿ 57 5809 57 5809 1927 1211 1211 9 2858 16] 1076 25 4478 1 375 42) 5929 108] 14596 
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ಶ್ರೀವಸ್‌ಪ್ವಸಾಕನೂರ `ಮಾನ್ಯ'ನಧಾನ'ಪರಷತ್ತನ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಸರುವದುಕ್ಕೆ ಗುರುತಲ್ಗಡ ಪ್ರಸಂ384ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ! 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರ್‌ ಯೋಜನೆಗಳ ವವರ 


ಇಷ್ಟಾನ್ಞಾ ಪಗ್‌ 


ಕೆರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ) ಏತ ನೀರಾವರಿ ms ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಬ 
- ಫ್‌ ಪರದಾರ ರಡ ಿ 
ನೀರಾವ ಹು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳ: ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ 
ಢಾವರಿತೆನೆಗಳ ಗು ೪ ಚ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ ಈ 
“1 — 7— 
ಕ್ರಮ ನೀರಿನ | ಯೋಜಿತ 
ಬ ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಳಿ ಸಂಟ es [ed ಶೇಖರಣಾ ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಖ್ಯೆ |ಅ 
ಸಂಖೆ | ಅಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಕ್ಯ ಫು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚುಕಟ್ಟು| ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(11+13+ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749+17 |(8+10+18 
] ಫ್‌ [) a] (345) | (4+6) | Agr 0) 5 ೩ K] a) ) Cc] 6 ೩ (12+14+ K) ಪಿ 
ep (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
(ಹೆ ಟ) ಟ) 16) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2 8 411 1 42 ) 453 460 198 198 5 1076 14 701 3 227 17 928 31 2457 
3 6 339 6 339 144 73 73 1 608 9 959 2 130 1 1089 18 2036 
ಒಟ್ಟು 71 6559 1 42 72 6601 2530| - 1483 1483 15 4542 39) 2736 } 30| 4835) 1 375 70 7946 0 0 157 19089 
ವ ್ಟ : 
Re 
| ದೆ I 1396 2 187 13 1583 483 450 378 3 1343 1 40 1 40 17 2966 
2 14 3682 9 456 23 4138 799 674 605 1 182 18 745 2 268 20 1013 44 5333 
——— 
3 6 857 3 200 9 1057 195 151 148 3 1335 5 323 1 200 6 523 18 2915 
4 23 1492 23 1492 716 450 369 4 2542 1 131 1 131 28 4165 
5 1 348 4 161 p) 509 91 6 53 4 1018 9 536 1 200 10 736 19 2263 
ಒಟ್ಟು 55 7775 18| 1004 73 8779 2284 1789 1553 15 6420 34| 1775 : 668 0 0 38] 2443 0 0 126 17642 
Wh ನನಾ ಾದವಮವವವವವಧಾವವೆವವ ವವ 
| |ಗಂಗಾವತಿ 1 3236 29| 1465 40 4701 749 532 478 2 273 12 576 3 340 15 916 57 5890 
2 Il 1938 14 667 25 2605 445 349 285 13 4559 1 40 1 40 39 7204 
3 [ಕುಷ್ಠಗಿ 21 5554 20 951 41 6505 1036 779 755 14 645 1 55 15 700 56 7205 
4 § 1671 $ 362 16 2033 455 277 254 6] 260 6 260 22 2293 
್ಯ ್ಥ - 
ಒಟ್ಟು 51 12399 71) 3445] 122) 15844 2685 1937 1772 15 4832 33) 1521 395 0 0 37 1916 0/50 174| 22592 
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ರ್ತವಸ್‌ಪ್ವಸಂಕನಾರ ಮಾನ್ಯ ಪಧಾನ ಪರತ್ತ ಸದಸ್ಯರ ಮಾರಸರ ದಕ್ಕ ಸರುತ್ಕ್‌ದ ಪ್ರಸಾರ 


ತಾಲ್ಲೂಪುವಾರುಸಣ್ಣನಾರಾವರಜಾಜನಗಳ ಪವರ 


ಕೆರೆಗಳು (40 - 2000 ಹೆ ನೆ; 
( ಹೆ) ಏತ ನೀರಾವಕಿ ಹ ಯೋಜನೆಗಳು _ 
್ಥ § 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಸಪ್‌ ಬಂದಾರು; ಸಥ ಒಟ್ಟು 
| ke ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ /ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಲೂ W ಸ 
— 
ಕ್ರಮ 
a ¥ ನೀರಿನ | ಯೋಜಿತ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಖರಣಾ ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು| ಸಂಖ [ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು | ಅಂಗಳದ 4 | ಸಂಖ್ಯ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ | ಆ 3 ಸಂಚ್ಛೆ | ಆಃ 749417 i 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 345) (446) | See ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳ: ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (11+13+ (2414+ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕ! 3 | (749417 | (810418 
ಫ್‌ (ಎಂಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
ಹೆ) 16) 
ಟಿ) ಟು) 
1 [ES 
1 2 3 | 4 5 6 y 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LH 18 19 20 21 22 
1 
XXI [ಬೆಳಗಾಂವ 
V 
| 7 ಪ 
1 |ಆಥಣಿ 9 1816 30 2429 39 4245 643 470 470 7 1359 37 5710 3 76 40 5786 86 39] 
dl _ El — 
2 |ಬೈಲಹೊಂಗಲ್‌ 32 3831 3 196 35 4026 431 425 394 ಸ್ಥಿ 324 31 2313 31 2313 68 6663 
3 ಬೆಳಗಾಂವ 29 3769 5 3769 165 279 954 4 121 49 4687 49 4687 42 576 
4 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 12 1247 9 458 21 1705 182 160 161 10 2055 36 5926 36 5926 67 9686 
\- T 
5 |ಗೋಕಾಕ್‌ 6 763 3 120 9 883 166 17 106 11 3828 43 4418 43 4418 63 9128 
| — — 
6 |ಹುಕ್ಕೇರಿ 14 1965 18] 2263 32 4227 291 353 336 3 477 29 3122 29 3122 64 7826 
— — (IM ! 1 ವ 
7 |ಖಾನಾಪೂರ 40 4514 40 4514 367 599 651 6 1719 29 3709 29 3709 75 9942 
| } 
4 [ರಾಯಬಾಗ್‌ 10 742 3 120 13 862 210 89 89 2 501 6] 256 24 1098 30 1354 45 2717 
= | 
9 [ರಾಮದುರ್ಗ 14 1975 13 645 27 2619 394 333 307 16 1423 16 1423 43 40472 
| 1 
10 [ಸವದತ್ತಿ 16 3020 17 763 33 3783 505 484 448 2 — Ww 1306 12 1306 7 5089 
YE ಸ್‌ ಫ್‌ ಧ್‌ 
ಒಟ್ಟು 182) 23640). 96] 6993) 278] 30633 3354 3308 3914 47) 10383 6) 256) 306 33712 3 76 315| 34044 0 640] 75060 
ವಿಜಯಪುರ 
XXV R 
1 |ಬಾಗೇವಾಡಿ 16 2736 14 833 30 3569 706 591 570 33 1785 33 1785 470 64 5824 
p 
2 |ವಿಜಯಪುರ 25 5856 22 1813 47 7669 1461 1086 1064 | 1,946 68 3762 68 3762 650 “4027 
| 
3 |[uo8 16 4205 19 943 35 5148 974 73 733 12| 524 61 9512 73] 10036 108 5184 
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ಶ್ರೀಎಸ್‌ಪ್ವಸಂಕನಾರ,`ಮಾನ್ಯ'ವಧಾನ ಪರಷತ್ತನ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸರುವದುಕ್ಕಿಗುರುತ್ಳದ ಪ್ರ.ಸಂ383ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರುಸಕ್ಠ ನೀರಾವರ ಬೋಜನೆಗಳ ರವರ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಗಪೆಕ್ಟೇರುಗಳ್‌] 
————— 
ತೆಗ (40 - 2000 ಹೆ) iE ಇತರೆ ಪಾತ ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ Wi 
ಪಪ್‌] ಬಂದಾರೆ ರ ಸಿ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ. ಜಿನುಗು ಕೆರೆ ಒಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ 
ಸೇರದ ಕರೆಗಳು | ಜನುಡು! ಕರಗಳು ಅಟ್ಟ ಕರಗಳು ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆನ್‌ | ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಬ್ಯೂ 3 
ಕ್ರಮ ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ 
ನ ಜಿಲ್ಲೆ /ಈಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ ಳ್ಳ ios, [ewes [ed ಶೇಖರಣಾ ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ Ws ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸಂಫ್ಯ ಇ ಬ; ಖ ು ಸು 15 ಖ 13; 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 815) (446) ವ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (xlsx (24144 ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 |(8+10+18 
pa (ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) +19) +20) 
(ಹೆ) 16) 
ಟಿ) ಟು) 
1 ಥಿ 3 4 5 6 7 8 7] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
4 16 3312 $ 540 21 3852 932 486 486 32 1821 53 5673 
5 |ಸಿ೦ಧಗಿ 10 1560 10 504 20 2064 608 315 315 21 3118 41 5182 
83 17669 70 4633 153 22302 4681 3211 3168 1 1946 227 sy 2) 1120 383 45889 
VET 
I 
1 3 2475 1 40 14 2515 341 392 392 6 1638 40 3410 40 3410 60 7563 
2 3 652 2 83 5 735 274 85 85 4 1552 5 110 16 1356 21 1466 1 1143 31 4896 
Y 
£ 3 305 2 $7 5 392 80 52 52 1 405 4 738 4 738 10 1535 
ಕ್‌ < ——— 
4 8 3388 1 56 9 3444 593 456 456 4 1436 41 4217 41 4217 1 891 55 9988 
5 [ಜಮಖಂಡಿ 7 960 1 531 18 1491 226 156 153 3 1918 19 931 19 931 40 4340 
4 890 [ 631 12 1521 169 163 163 1 553 4 4653 41 4653 54 6727 
38 8670 25 1428 63 10098 1684 1305 1301 19 7502 5 10 161) 15305 90 0 166 15415 2: 2034 250 35049 
42 6497 1 50 43 6547 509 797 811 [ 306 40 2507 48 2813 91 9360 
9 680 0 0 9 680 75 84 84 13 481 36 2122 49 2604 58 3284 
59 6639 0 0 59 6639 796 827 827 2 364 4 18 30 1990 34 2108 95 9111 
1 182 0 0 1 182 17 16 16 2 72 17 1032 19 1104 20 1286 
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`ಶ್ರೀಎಸ್‌ಪ್ರಸಾಕನಾರ; ಮಾನ್ಯ ಪಧಾನ್‌ಪರಷತ್ತನ ಸದಸ್ಯರ ವಂಡಸರುವ ದುಕ್ಕ ಗುರುತಾದ ಪ್ರಸಂ7ಕ್ಕ ಆನಂದ 
ತಾಲ್ಲೂಪುವಾರುಸಣ್ಣನಾರಾವರ ಯಾಜನಗಳ ಪವರ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು: [ಹೆಕ್ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕೆರೆಗಳು ( 40 - 2000 
( 2000 ಹೆ) |] ಔತ ನೀರಾವಿ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಸನ್‌ ಬಂದರ ಕಡ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ೩ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಲಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಲೂ My 
EE el ಃ 3 
ಕಮ 7] ನೀರಿನ | ಯೋಜಿತ 7] 
ಜಿಲ್ಲೆ /ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ ಸಂಚ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಅಂಗಳದ | 3ೇಖಿರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ |ಅಚ್ಚುಕಟು 
Nok) |S ¥ F s. sists ಗ i, 
ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು (315) (446) ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು |(114+13+ (24144 ಸಂಖ್ಯೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | (749417 | (8410418 
ಈ) (ಎಂ.ಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 15) is +19) +20) 
| f ೪ | ಟಿ) 
3 a= ms 
| Sm — ವ 
1 2 4 5 6 Z: 8 | 9 10 11 12 [13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
T—-—— | i | ai] 
5 |ನವಲಗುಂದ 0 0 [) 0 [) 0 1 3 2 55 i $539 13 594 13 594 
A | ( | | 
[1 A | —— Sols — Tr 1 — — 
ಒಟ್ಟು |. 13998| 1 50 112) 14048 1399 1726 1741 2 364 29| 1032) 134 8190 0 0 163] 9223 0 [) 277| 23635 
XXV [Non 
Lm ದಾ 
1 |ಗದಗ 1 818 3 149 4 967 127 118 12 5]| 264 7 3041 76 3305 $0 272 
ವಾ — en? sal SS — 
2 [ಮುಂಡರಗಿ I 4335 In 4335 777 789 [) 6 2577 4 94 31 1843 35 1936 52 3848 
SN | 1 I —T 
3 |ನರಗುಂದ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
| | el — | 
4 |ರೋಣ 4 753 3 726 7 1479 170 84 23 1 50 19 753 20 803 2 2282 
| | — ವಾ. ಮ: ks 
5 |ಶಿರಹಟ್ಟಿ 7 1475 1 45 8 1520 305 324 0 2 959 sh 206 48 2637 53 2913 63 539) 
(| Fd le ee RF rte s year — 
ಒಟ್ಟು 23 7380 7 920 30 8300 1379 1315 135 8 3536 15) 684] 169 8274 0 0 184] 8957 0 0 222| 20794 
hi lps io ka a 
| XX] [sedO 
X 
‘Si 
1 |ಬ್ಯಾಡಗಿ 23 1941 23 1941 428 305 305 23 515 11 323 34 838 57 2779 
ST FP | Wl ್‌ Ki; 
2 |ಹಾವೇರಿ 14 1416 14 1416 623 536 536 3 2737 18 598 23 2205 41 2803 60 6956 
| ——— Jee | se EE | — —- (i 
3 [ಹಾನಗಲ್‌ 112| 8747 112) 8747 1359 1944| 3555 4 1827 20) 2241 6| 1049 26| 3291 142| 13865 
2] (Mes, dl — | (1 1 
4 |ಹಿರೇಕೆರೂರ 49) 4424 49) 4424) 1246 479 545 8 785 8 785 57] 5209 
Fe ನ್‌ ™ [ — ನ 
5 ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ 14 2441 14 2441 580 411 411 7 3520 2 56 37 2400 39 2456 60 $417 
k= Ik (NS ಮ 
6 [ಸವಣೂರ 11 1257 11 1257 533 184 322 3 559 1 30 11 1047 1 30 13 1107 2% 2923 
le. 2) pl 
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ರ್ತವಸ್‌ವೃಸಾತನಾರ ಮಾನ್ಯ ರಧಾನ ನರಪತ್ತನ ಸಪರ ಪಾರಸರವ ಹ್ಮ ಗಡುಸಾದ ಪ್ರಸನ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಪುವಾರು ಸಣ್ಣ ನಾರಾವರ ಹಾಜನಗಳ ವಷರ 
ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು; [ಹೆಕ್ಟರ್‌ 
ಕೆರೆಗಳ (40 - 2000 ಈ) ಮಾನಾ [ _ ಇತರೆ ರ I een Fe 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳು | ಜಿನುಗು ಕೆರೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಯೋಜನೆ ಎನನ್‌! ಪ ಈ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಈ 
ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಚೆಕ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌/ಬಿಸಿಬಿ | ಆಣೆಕಟ್ಟು/ಎಸ್‌ಡಬ್ಲೂ 4 _ 
| | 3 rl 
ಶ್ರಮ ನೀರಿನ ಯೋಜಿತ 
ತಮ | FR ಅಚ್ಚುಕ 
ಸಖ್ಯ | ನ! a [ei | pe ೬ | ತೇಖರಣಾ | ನೀರಿನ ಸಂಖ್ಯೆ |* ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು ನ್‌್‌ [ನಸ್ರು | ಅಂ ಸಾಮರ್ಥ | ಬಳಕೆ | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ [ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಚ್ಚಕಟ್ಟು [(11415- au. |S] (709417 [8410418 
43) | 6) pi (ಎಂ.ಿ.ಎಫ್‌. |(ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್ಸ್‌ 5 |" +19) | +20) 
ಹು ಟಿ) ಟಿ) 
f= —f Ja si - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n|n|13 14 15 16 17 | 18 19 20 21 22 
|] ] [| 2 i 
7 40) 3177 400 317) 335 189 414 1 50 1 50 41| 3227 
sl {- Tel | 
ಒಟ್ಟು 263| 23404 0 0] 263| 23404) 5103 4048] 6088) 19) 864 44] 1199] 111] 9052 7 1079) 162| 11330 0 0 444 43378 
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 
00 
A 
I 0 0 0 0 0 4 345 7 359 16 1151 23 1510 21 1855 
— — T- — — 
2 0 0 0 0 0 12 1066 17 1098 29 2164 29 2164 
T — NE — 
3 [ಹಳಿಯಾಳ 36] 4621 36] 4621 445 657 865 4 346 ss) 2782 71 264) 6s) 3046 105| 8012 
—T TT —T 
4 0 0 0 0 0 10 763 1 749 i 1397 29) 2146 39| 2909 
— — 
5 [ಕಾರವಾರ 4 810 | 4 810 16 120 0 5 347 19 1055 22) 3419) 4) 4474 50) 561 
| ( 
6 [ಕುಮಟಾ 0 0 0 0 0 1 84 11 553 47 4704 58 5257 59 5341 
| it -l — it, | 
7 27 4900 27 4900 569 578 249 3 630 21 714 19 735 40 1449 1 1944 71 $923 
| -! | IL — il 
8 3 158 3 158 40 21 0 1 18 13 465 10 172 23 637 27 812 
— 1 ( — (s _. fe 1 — 
9 | 17 14s 17 1148 $8 47 359 2 697 6) 3649 1) 299 88] 3948 107 5793 
l -] is f= as 
3 185 3 185 1 2 0 1 55 18 $33 i] 833 22| 1073 
— - - T - - 
0 0 0 0 0 27 535 2) 437] 4) 97 48 971 
7 ernie -] ಸ್ಯಾ elealerlees 
- ಒಟ್ಟು 90 11821 0 0 90 11821 1157 1424 1472 31 ಪ] (ee 266 el 196] 13676 462| 26435 1 1944 584| 43486 
zi) 
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ON NWN OU CUIUY CUS WALI WAI TUS WUT UYU WY UY Ue pV uy rye = 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವಗಳ್‌ ಮೂಲಕ ಕರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ಹೊಲಗಳು 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಪ್ರ. ನದಿ/ಕಾಲುವೆ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು| ವರ್ಷ |ತುಂಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ್‌ 
ಸಂ. ೬) a ಹೆಸರು ರ್‌ ಮುನ » | ಪ್ರಸ್ತುತಹಂತ 
ಹೆಸರು = 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ಬಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಳೇರಿ 2016-17 ಹುಕ್ಸೇರಿ ನಗರದ್‌ರೆಗೆ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ನದಿ |4702- ಪ್ರಧಾನ 200.00 221.00 |ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿ 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ರೈತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 

2 ಜೆಳಗಾವಿ ಹುಕೇರಿ 2016-77 |ಹುಕ್ನೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಂಡಗೆಟ್ಟಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ''14702- ಪ್ರಧಾನ 223.64|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿ 
ಕೆರೆಯನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

3 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ 2017-8 |ಹಕ್ನೇರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸರಗುಪ್ತಿ'ಗಾಮದ'] ಹರಣ್ಯಕೇತಿನದಿ 
ಈಗಿರುವ ಕೆರೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಪಂ) ಗುಡ್ಡದ 
ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಹನಗಂಡಿ ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ 
ಇರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

7 ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಯೆಜಾಗ'] 2016-17 |ಯಡ್ರಾಂವೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರದ 
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 

[ನ 7 F ee ಸ ———— 

5 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೈಲ ಂಗಲ | 2016-17 [ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಮಲಪ್ರಭಾ 4702- ಪ್ರಧಾನ 300.00 348 24|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾರ್ಗನ ಕೊಪ್ಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಗ್ರಾಮದ ರಿ.ಸ.ನಂ.113, 127, 04, 15, 
164 ಕೆರೆಗಳ ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ 

6” [ಹಾಷೇರ 1ಕೇತರೊೂಹ 2016-17 |ಹಿರೇಕೆರೊರು'ತಾಲೂಕನೆ ಹರೆಕಬ್ಬಾರ ಹಿರೆಕಬ್ಬಾರ ಹಳ್ಳ14702- ಪ್ರಧಾನ 30000 200.00|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿಡ 
ಹಳ್ಳದಿಂದ ಗಳಗಿನಗಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ತುಂಬಿಸುವುದು 


ಬು 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಪ್ರ. ನದಿ/ಕಾಲುವೆ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಜಿಲ್ಲೆ |ತಾಲ್ಲೂಕು| ವರ್ಷ |ತುಂಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ್‌ 
ಸಂ. . L ಥ್‌ ಹೆಸರು 3 ಶೇರ್ಷಿಕ| ಮ್ರೂತ “ | ಪ್ರಸ್ತುತಹಂತ 
ಹೆಸರು ದ್‌ ನೌ 
[i | 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 '|ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ 2016-17 [ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬ್ಯಾತನಾಳ ವರದಾ ನದಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ 48000] 0.00|ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲಿಡೆ 
ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ : ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಏ.ನೀ.ಯೋ. ಮೂಲಕ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವುದು 
8 |ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ 2016-17 |ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೇಶ್ವರ ಏತ ವರದಾ ನದಿ 4702- ಪ್ರಧಾನ 200.00 60.00]ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ತುಂಬಿಸುವುದು) 
9"”]ಹಾವೇರಿ ಹಾನಗಲ್‌ 2018-19 [ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲೂಕಿನ್‌ಹೊಂಕಣ ವರದಾ'ನದ 4702- ಪಧಾನ 200.00 
ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವರದಾ ನದಿಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತು 
wl 
10 ]ಗದೆಗೆ ಮುಂಡರಗಿ 2016-17 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕನ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನರ 11702- ಪಧಾನ 350.00 ರ ಹಾವ 
ಸಿಂಗಟರಾಯನಕೆರಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ |(ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಏತ |ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗೆ ಶಿಂಗಟಾಲೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ) 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
NN ROSAS SSS EOS ESE ROE SESE ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ]4702-ಪ್ರಧಾನ 80.00 738|ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
el Tt ಬ 
12 [ಬಾಗಲಕೋಟ |ಬಾಗಲಕೋಟ | 2016-77 |ಹಿರೇಶೆ್ಲಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಯನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ 14702-ಪ್ರೆಧಾನ 100.00 102.40|ಪೊರ್ಣಗೊಂಕೆಡೆ 
ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವುದು. 
[73 [ಬಾಗಲಕೋಟ ಬಾಗಲಕೋಟ 706-7 |ಗದ್ದನಕರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಯನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ ನರ |702-ಪಧಾನ 40.00 3128]ಪೊರ್ಣಗೊಂ8ಡೆ 
ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವುದು. 
ali 


ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕರಗಳಗ ನೀರು ಜರು ಧಾಟಜವೆ 
ಜಿಲೆ ತಾಲ್ಲೂತು| ವರ್ಷ |ತುಂ೦ಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ A 


ಹೆಸರು 


2 3 4 5 6 


ಬಾಗಲಕೋಟ" ']ಬದಾಮಿ 2017-8 ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮೆಲಪೆಭಾ ನ 50000 31.56|ಪಗತಿಯೆಲ್ಲಿದೆ 
ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 
ಕೆಂದೂರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಾಗಲಕೋಜ|ಬದಾಪ | 208-9 [ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬದಾಮಿ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ |] ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ನ 7200.00] 0.00|ಟಿಂಡರ ಪ್ರೌಯೆಯಲ್ಲಿಡ್‌ 
ಪರ್ವತಿ (ಹಿರೇಕೆರೆ) ಗಂಜಿಕೆರೆಗಳಿಗೆ 
ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಆಸಂಗಿ 
ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಮುಧೋಳ 2017-18 |ಬಂಟನೊರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕರೆಯನ್ನು ಘಟಪ್ರಭಾ 200.00 0.00|ಟಿಂಡರ ಪ್ರೌಯಿಯಲ್ಲಿಡೆ 
ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


87-ಪಧಾನ 700.00 ರ0|ಪಗತಯಕ್ತಡೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬಾಗಲಕೋಟ']ಬೀಳೆಗಿ POSES SSS ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಬೂದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವುದು. 


eH 
೫ 


4702-ಪೆಧಾನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬಾಗಲಕೋಟ''|ಹುನಗುಂದ 208-9 |ಜಾಗಲಕೋಟ”ಜಿಲ್ಲೆಹನೆಗುಂದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸ.ನಂ.32/ಬಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ 37 ಎಕರೆ 6 ಗುಂಟೆ 
ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಪ್ರ. ನದಿ/ಕಾಲುವೆ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಜಿಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು|। ವರ್ಷ [ತುಂಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ 
ಸಂ 2 F ಸಿರುಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ] ರು  [(ಕೆಕತೀರ್ತಿಕೆ "ತ ೨ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಹೆಸರು | 
7 p ಸ್ರ 4 3 [5 7 F p) 7 
1) [ಕೂಪ ಗಂಗಾ 2067 ಕಾಷ್ಠ ನ್ದ ಗಂಗಾವತ ]ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದ 4702-ಪ್ರಧಾನ 13300.00| _ 14336.06 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಯಲಬುರ್ಗಾ ಯಲಬುರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಕುಷ್ಟಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ದೇವಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ | ್ಯ 
20"|ಕೊಪ್ಪಳ ಯೆಲಬುರ್ಗಾ, | 2017-8 [ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಲಬಾರ್ಣಾ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದ 1702-ಪಧಾನ 25000.00 757416|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಡೆ 
ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ 
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
77 |ಬಳ್ಯಾರ `ಪರಜ್‌ನಷ್ಥ್‌ 7057ರ ನನ್ನ ಪ್‌ ವಷ್‌ ಪಾ 750 75.82|ನೂರ್ಣಗೂರಡವಡೆ 
ಅಂಕಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
== | 
ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗತಿಬೆಳಗಲು ಹತ್ತಿರ 4702-422 
pal ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ 2016-17 [ಭದ್ರಾನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಕೆರೆ ಭದ್ರಾನದಿ STN 90.00 0.00| ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 
ತುಂಬುವ ಕಾಮಗಾರಿ ರ 
| — 
4702-139 ಪ್ರಧಾನ 
ಹು ಮ ತಿ ಣೆ: ಕ R 
೨೨ sess | sir | ನ ಸಾಮಾದ್ಧತಿ ನೂಪ್ಪಡ ಕೆರೆ ರ ನನಬನ ಕರ ಹಮೆಗಳ 939.00 803.19 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಏತ ನೀರಾವರಿ ಪು ಎ Wide 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತಾಲ್ಲೂಕು! ವರ್ಷ [ತುಂಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸವ ಆೆಕ್ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಹೆಸರು ಈ 


ಅಂದಾಜು | ವ್ರತ ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಈ ಪುಸ್ತುತ ಹಂತ 


[0 


10 
3 4 5 6 7 8 9 


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿದಾನಸಭಾ 


ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ 4702-139 ಪ್ರಧಾನ 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 2017-18  |ಹಡಗಿನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಿಮದ ಸ.ನಂ 14 ರಲ್ಲಿರುವ ತುಂಗಾ ನದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 199.00 0.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಕೆರೆಗೆ ತುಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ಏನಿಯೋ 


ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರೋದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


SSS SE 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಗೋಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುಡ್ಡೂರು ಊರ 


4702-139 ಪ್ರಧಾನ 


ತರೀಕೆರೆ 2017-18 4 ಬಳಸೋಕಟಿಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 199.00 104.21 ಮುಗಿದಿದೆ 
ಮುಂದಿನ ಬಳಸೋಕಟ್ಟೆಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಆ 
ಏನಿಯೋ 
ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಳಗಟ್ಟ ಬಳಿ ಏತ 4702- ವಿಶೇಷ 
ಹುಣಸೂರು 2016-17 ಆಜು ಬ ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ನದಿ i (a 300.00 512.90 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ನೀರು i ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚ 
ಒದಗಿಸುವುದು. 
ದೊಡ್ಡಹೊಸೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಕಾವೇರಿ nose 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 2017-18 [ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕಾವೇರಿ ನದಿ 175.00 1159.15|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 3 


ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಈರಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು, ನಾಗವಾಲ, ಬೊಮ್ಮೆನಹಳ್ಳಿ, 
ಹುಯಿಲಾಳು, ಮರಟಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ, 

ಮೈಸೂರು 2018-19 |ದಾಸನಕೊಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಂಬುದಿ 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು ಆನಂದೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರದ 47102-ಏತ 


5000.00 1573.72|ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಿನ್ನೀರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗ F 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ವರ್ಷ 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತುಂ೦ಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಹೆಸರು 


ನದಿ/ಕಾಲುವೆ 
ಹೆಸರು 


ಆೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


fd 3 


10 


2018-19 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ ಮತ್ತು 
ದೊಡ್ಡೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು (ಛತ್ರದ ಕೊಪ್ಪಲು) 
ಗ್ರಾಮದ ಭಾದಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 
ಹಾಗೂ ಕೆರಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಎಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರದ 
ಹಿನ್ನೀರು 


4702-ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


1350.00 


2018-19 


— 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮೈದನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಗಳಪುರ, ಇಲವಾಲ, 
ಗುಂಗ್ರಾಲ್‌ ಛತ್ರ, ಯಲಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲು 
ಆನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


1500.00 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 


— 


2018-19 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ, ಅರಂಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಜೈನಹಳ್ಳಿ 
ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀರುಣಿಸಿ 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ರೈತರ 
ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4702-ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


2000.00 


ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ 


2018-19 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೆ.ಆರ್‌. ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಜಪದಕಟ್ಟೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


Wii 


ಕಾವೇರಿ ನದಿ 


4702-ಏತ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


5700.00 


ಫರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ತುಂ೦ಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಹೆಸರು 


5 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಕುಂದ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 14 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ನದಿ/ಕಾಲುವೆ | ಶ್ರೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


10 


ಲಕ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ನದಿ 
pe 


ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬನ್ನೂರು (ಹೆಗ್ಗೆರೆ) ಕೆರೆಯ ಬಾದಿತ 
ಅಚುಕಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಷೆ ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 

ಜ ಎವಾ ಕ ಳು 
ಬಳಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬನ್ನೂರು ಕೆರೆ 
ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


i 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಕಂದಲಿಗೆ ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಸಿ. ತೊಳಲು 
ಗ್ಲಮದ ಹತ್ತಿರ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟೆ, ಬಾಲನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಗೆ 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ 
ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 


ನದಿ/ಬನ್ನೂರು ಕೆರೆ 


ಕರಡು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಅನುಮೋನದೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 


ಕೂಮಗಾರಿಯ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮರು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


| 


0.00|ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಯರಗಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಏತ ನೀರಾವರಿ 


ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆತಗೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[a] 


4702-00-101-3- 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಕ್ರ ನದಿ/ಕಾಲುವೆ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
7 ಈ. ಸ ತ. ಸಿ ಶಿ ಫೆ ವೆಚಚ್‌ 
ವ ಜಿಲ್ಲೆ |ತಾಲ್ಲೂಕು| ವರ್ಷ CS iad ಹೆಸರು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ ಮೊತ್ತ A ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
1 2 3 4 5 [ 7 9 10 
ಗಾ pಫ ಈ —] = 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿಂಷಾ 4702-00-03 
ಮಂಡ ಮದೂರು gpg Bo ಪತ ನೀರವದ ಹೂತ ಶಿಂಷಾ repped 100 110.55| ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
೨ 1 ೫ — 5 ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
37 [ಮಂಡ್ಯ ಬ ಕೆಸೂರು ಮತು ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸ | - 
ಘು ಧಾ ಏನೀಯೋ 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
—— | | —— 
ಶಿಂಷಾ ನದಿಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಜಲಾಶಯ 4702-00-101-3- 
38|ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು 2016-17 |ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ವೀರು ಶಿಂಷಾ 01-139 - 1015 942.76] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ತುಂಬಿಸುವುದು ಏನೀಯೋ 
[ಠತಗೂರು ಹೊಬಳಿ ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಏತ 
ae ೪ 4702-00-101-3- 
ಮಂಡ ಮದೂರು 317-1 ವರಿ: ಉೋಡನೆಯನ್ನು ಶಂ 01-139 325 128.25| ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಭ್‌ ಷಾ — — 5 8.2 ನೌಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ 
39 ಬ ಪುನಶ್ಲೇತನಗೋಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ನ ಮ 
We ಏನೀಯೋ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
1] ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರುದ್ರಾಕ್ಷೀತ್ರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 4702-00-101-3- 
40|ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು 2017-18 |ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಶಿಂಷಾ 01-139 - 360 302.41| ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಏನೀಯೋ 
| el 
—| TATTOO 
ಮಂಡ ಮದೂರು os ee elem & ಶಿಂಷಾ 01-139 198 154.95| ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— kod — — [ ೨4. p] ಐನರಿಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದ 
41 ಬ ಪುನಃಶೇತನ ಕಾಮಗಾರಿ i f 
೬ ಏನೀಯೋ 
Ss 
ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ 4702-00103 
Lied ಹನೂರು 2018-19 ಹೊಸದಾಗಿ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು So i gy sal SE SD 
N Ki ಹಾ fe! = ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗಂಯಿಲ್ಲದ 
42|ಮಂಡ್ಯ ಇ ಇತರೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉಪಕರಣ'ಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 4 | ಣ್‌ 
Fp) ಏನೀಯೋ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
_ | Sw 
ಕದಲೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ 4702-00013 
ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ 
ಮದೂರು 2018-19 9 ಶಿಂಷಾ 01-139 - 180 120| ಕಾಮಗಾರಿ ಪಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
43|ಮಂಡ್ಯ ದ್ಧೂ ಎಂ.ಎಸ್‌. ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಗಾನ is 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ° 
J 
ಕೆಸ್ತೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ Whos 
ಡೆ dod 2018-19 ಏರುಕೊಳವೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಸಿ. Bis rege i sl a rid 
ಮಃ ಮ — ಣಿ ಷಾ — — [ ನಮಿಗಾರಿ ಪಗತಿಯಿಲ್ಲದ 
ಪಥ ಬ ಪೈಪ್‌ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣವ ಪೈಪುಗಳನ್ನು s ಈ 
ಕ ೪ ವು ಏನೀಯೋ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 RE 


451° 


46| 


0° 


SS 


47° 


48] 


ಕರಗಳಿಗ ನೀರು 
ತುಂಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ನದಿ/ಕಾಲುವೆ [4 ಶೀರ್ಷಿಕ|ಅ೦ದಾಜು sae 
ಹೆಸರು 4 ಮೊತ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಹೆಸರು 
5 6 7 8 10 
ತಗೂರು ಹೊ ಲದಕೆರೆ ಏತ 
WR ಸಿ ಶಿಂಷಾ 01-139 - 450 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪುನ:ಶ್ರೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ia 
ಟ ಏನೀಯೋ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮಂಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಜ್ಯ 
ar. ಹಾಗೂ a A 
Kl ಪ ky ಶಿಂಷಾ 01-139 - 990 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
R ಏನೀಯೋ 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಾರೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನ:ಶ್ಲೇತನಗೊಳಿಸಿ ಕೆರೆಗೆ 47102-00-101-3- 
ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಶಿಂಷಾ 01-139 - 990 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಏನೀಯೋ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
4702-00-101-3- 
ಅಕ್ಲಿಹೆಬಾಳು ಹೋ॥ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಏತ 
ಕಿ ಫ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹೇಮಾವತಿ 01-139 - 180 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 3 
ಏನೀಯೋ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 4702-00-1013 
ನವಾನಿ ಸಾದ ಸ೬ನನ್ನ ಈ್ಸಿ ಲೋಕಪಾವನಿ ಅಜೆ ನಾ 14400 ಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿಯ 54 ಈ pf ತ ಶುಮಗಾರಿ' ಪ್ರ bs 
ಸ €ಯೋ 


ಕೆರೆ/ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರ 
ು 
ಕ್ರ ನದಿ/ಕಾಲುವೆ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
y ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು] ವರ್ಷ [ತುಂಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ 
ಸಂ. y ಸ id wl ಹೆಸರು 3 ಮೊತ್ತ » | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
L '& | 
j p) 3 4 3 ₹ 7 [7 10 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಷುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ 
ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಮೊಸಳೆ ಹಳಕೆ 
ಪಿತಪ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ -l-> 
೦ಡ ಪಾಂಡವಪುರ 2018-19 ವೇರಿ 139 - 19000 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕ ತ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇ po ಬ ರ 
ಕಣಿವೆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ° 
ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ (ಬುಛಿಡಿರ) ನೀರಾವರಿ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
| — 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಬಳಘಟ್ಟ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಹ್ಠಾಪಿಯ 
BB 2 Soap kbd 
ಮಂಡ ಪಾಂಡವಪುರ 2018-19 k & ಕಾವೇರಿ 01-139 - 8100 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹ pe ಮೂಲಕ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ * ರ ie 
(ಮೈಕ್ರೋ) ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
— 
4702-00-789-0- 
ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹುಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ id 
52|ಮಂಡ, ಮಳವಳಿ 2018-19 | ರ ಶಿಂಷಾ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - 890 350| ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರಿ ೪ ಸಮೀಪ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ಮೇಲ್ಮೈಜಲ ಏ. 
ನೀ.ಯೋ. 
|] |__| sl 
lg slo iene 4702-00-789-0- 
(3 IR SE BR pt 
ಹಾ ಇ i N @ PRE 
ಳವಲ್ಳಿ 018- ಶಿಂಷಾ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - 780 285] ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
53|ಮಂಡ್ಯ ನಿ 2918-3 [ಸುವ ಮಡಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ WN | § a 
k ಮೇಲ್ಮೈಜಲ ಏ. 
ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ 4 
ನೀ.ಯೋ. 
| 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಕ್ರ ನದಿ/ಕಾಲುವೆ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
"| ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು| ವರ್ಷ |ತುಂಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಲೆಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ್‌ 
ಸಂ. - 1 ೯ ಸ ಹೆಸರು 4 ಮೊತ್ತ “ | ಪುಸ್ತುತ ಹಂತ 
1 2 3 4 5 8 9 10 
47102-00-789-0- 
ಅಂಕನಾಥಪುರ ಏತ ನೀರಾವರಿ FE We 
ಯೋಜನೆಯ ಏರು ಕೊಳವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ 422 ನೇಮ 
54|ಮಂಡ್ಯ ಮದ್ದೂರು 2018-19 _ ಸು ಶಿಂಷಾ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ - 198 175| ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಇ ಎಂ.ಎಸ್‌. ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ 
Maines ಲ ಇ ಮೇಲ್ಮೈಜಲ ಏ. 
§ ನೀ.ಯೋ. 
| ಮೆ 
om ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
me; ವಿಶೇ 
55] ಚಿತ್ರದುರ್ಗ |ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು | 206-17 [ನರಹಳೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿಕಪ್‌ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಲೋಕಲ್‌ ಹಳ್ಳ |ಘಟಕ ಹಿಳೆ: 70 ರ 
| ik |ಗುಂಡ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ¥ p | ತತಯೋಗಿಕಪಾಗಿ: ನೀಡು 
ಇ ಮೇಲ್ಮೈಜಲ ಏ. ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Tl 
ನೀಯೋ. ಸು . (Trial run ) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
«| ಠಾನಣಗಕೆ Jini Hiei] ಹಲಕನಹಾಳ್‌ ಕೆರೆಗೆ ಮರವಂಜಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನನನ್‌ ಹಳ 4702- ವಿಷೇಶ | 46 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
0 ದಾವಣ ಚಿನ್ನ ವ N " 
ki ಬ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ A ೪ | ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು 
ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run ) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
4702- ವಿಷೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
SAT. ದಾವಣಗೆರೆ ಚನಗಿರಿ 2016-17 |ನಾರಶೆಟಿಹಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೋಕಲ್‌ ಹಳ್ಳ 50 50.06 ಈ 
ರ kk ಲ ki % ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು 
ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run ) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
R y ಪಾಂಡೋಮಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ 4702- ವಿಷೇಶ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
58 ದಾವಣಗೆರೆ ಚನ್ಮಗಿರಿ 2016-17 ಬ ಈ ಲೋಕಲ್‌ ಹಳ್ಳ 5 ಸ ್ರ 
lio ಇ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ Y ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ೫ ಸ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು 
ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run) 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೌತಿಕವಾಗಿ 
ಪೆ ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಳ್ಳ ¢ ನಫ 2- ವಿಷೇ ಪ 
ಮಿ ಚನಗಿರಿ 2016-17 Th ನಹಳ್ಳಿ ಸೈದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ನನಕಲ್‌ ಹರ 4702 ವಿಷೇಶ 5ರ 49 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
p ಯೋಜನೆ. ಈ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀರು 
ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. (Trial run ) 


ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು 
ಕ್ರ ನದಿ/ಕಾಲುವೆ ಅಂದಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯ 
| ಜಿ ್ಲೂಕು| ವಕ ತುಂ೦ಬಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಲೆಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವೆಚ, 
ಸಂ.| ಲೆ [ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ನು್‌ಲಹುವತಢಗಳ |" ನು ಸ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನ್ರೂತ » | ಪುಸ್ತುತಹಂತ 
ಹೆಸರು 
1 2 — 3 ಫ್‌ 5 6 7 8 9 10 
1 al 
ಹಟ್ಟಿ ಕೆರೆಗೆ ಹಳದಿಂದ ಏತ 2- ವಿಷೇಶ 
60| ದಾವಣಗೆರೆ | ಜನ್ನಗಂ | 2016-17 [ಸಳಿನರಗೆ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಲೋಕಲ್‌ ಹಳ್ಳ | $0 ನಿಷೇಶ 20 25.83 
ಯೋಜನೆ ೪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
B | _| A 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ನೇಠ್ಲಗುಂಡಿ _ 
7 3 4702- ವಿಷೇಶ ನ 
61] ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ 2016-17 |ಘಂಟ್ಯಾಪುರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ WE: nerd 990 349.] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ $- 3 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ 


